डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, 
जि.चंद्रपूर केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात 
येणा-या बांधकामांना प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व aaah, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.१०१/(८-ओ)/७अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :१६ जुलै, २०१८. 


संदर्भ :- (१) संचालक, विस्तार शिक्षण व सासावि, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/वि.शि.२/२२८/२०१६, दिनांक ०१/०२/२०१६, 
(२) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे जा.क्र.संसं/टिसी/ 
६८१/२०१६,दिनांक ०३/०८/२०१६ चे पत्र, 
(3) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे जा.क्र.संसं/टिसी/ 
१७३०/२०१७, दिनांक ३१/०१/२०१७ चे पत्र, 
(४) संचालक, विस्तार शिक्षण व सासावि, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/वि.शि.२/११८/२०१७, दिनांक २१/०१/२०१७, 
(4) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे जा.क्र.संसं/टिसी/ 
१९४४/२०१७, दिनांक २२/०३/२०१७ चे पत्र, 
(६) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे जा.क्र.संसं/टिसी/ 
७०१/२०१७, दिनांक ०४/०७/२०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, 
जि.चंद्रपूर केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात येणा-या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 
संचाळक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ 
क्रमांक - १ येथील दिनांक ०१/०२/२०१६ व संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला यांनी संदर्भ क्रमांक - २ येथील दिनांक ०३/०८/२०१६ च्या पत्रान्वये बळकटीकरणाचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर केंद्राचे 
बळकटीकरण करण्यात येणा-या बांधकामाच्या खर्चास वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब 
शासनस्तरावर विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे :- 
शासन निर्णय :- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, 
जि.वंद्रपूर या केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात येणा-या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास एकूण 
रु. १५,००,००,०००/(रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतक्या निधीच्या प्रस्तावास या शासन निर्णया सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ”मधील बाबींसाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. या बाबीकरीता येणारा खर्च डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला “मागणी क्रमांक डी-३, 
२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१, पीक संवर्धन, १२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (००) (०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान, 


area निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.१०१/(८-ओ)/७अ, 


34, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (२४१५००९९)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या 
उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रयोजनार्थ कोणताही अधिकचा निधी उपलब्ध करुन देण्यांत 
येणार नाही. त्या त्या वर्षी मंजूर करण्यांत येणा-या नियतव्ययामधून या करीता अर्थसंकल्पित करण्यांत 
येणा-या तरतूदीमधून या बाबीवरील खर्च भागविण्यांत यावा. 


३. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, परिनियम १९९० आणि लेखासंहीता १९९१ 
मधील तरतूदींचा तसेच प्रचलित शासन आदेशा / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक - ९२ /१४३१, दिनांक 
०७/०९/२०१७ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक -१५९/२०१७/व्यय-१, दिनांक २०/०९/२०१७ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०७१६१७१७५२५३०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

) कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
) कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
५) सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
) 

) 

) 

) 


AD 
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संचालक, विस्तार शिक्षण व सासावि, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा - अकोला, 

११) उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा - अकोला, 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१३) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१४ जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, डॉ.पं.दे.कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर, 
) 
) 
) 
) 
) 
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१६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई / नागपूर, 

१७) कार्यासन(१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
१८) कार्यासन (व्यय-१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९) कक्ष अधिकारी २ओ / gat, कृषि व पदुम विभाग, मुंबई Yoo ०३२, 
२० कार्यासन Oat, कृषि व पदुम विभाग, मुंबई yoo ०३२ (निवडनस्ती). 
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शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.१०१/(८-ओ)/७अ, 


परिशिष्ट “अ 


दिनांक १६ जुलै, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट) 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही येथील 
संशोधन, बिजोत्पादन आणि विस्तार कार्याचे बळकटीकरणासाठी येणा-या इमारत बांधकामाच्या खर्चाचा 


(शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : पंदेवि-१३१६/प्र. क्र.१०१/(८-ओ)/७-अ, 


बाबनिहाय तपशिल. 
अ.क्र प्रस्तावित साधन सुविधांची स्पष्टीकरण रक्‍कम 
आवश्यकता रुपयांमध्ये 
| दोनशे प्रशिक्षणा्थीचे सभागृहाचे | विभागातील शोतकरी व अधिका-यांच्या | १,९४,३७,०७५ 
बांधकाम करणे. प्रशिक्षणाकरीता तसेच विद्यापीठ स्तरीय 
महत्वाच्या सभे करीता सभागृहाची 
आव्यकता आहे. 
२. । प्रक्षेत्रास चेन लिक कुंपण विविध विभागाचे अत्यंत महत्वाच्या संशोधन | १,००,५०,००० 
व कार्यालयीन परिसरात भिंत | प्रयोगास कुंपण सध्या स्थितीत नाही त्यामुळे 
बांधणे. चराऊ जनावरे व जंगली प्राण्यांच्या 
त्रासामुळे संशोधन प्रयोगास व बिजोत्पादक 
कार्यक्रमास मोठया प्रमाणात नुकसान होते. 
त्याकरीता प्रक्षेत्रास कुंपण अत्यंत आवश्‍यक 
आहे. तसेच कार्यालयीन परिसरात भिंत 
बांधणे आवश्‍यक आहे. 
३. । प्रक्षेत्रा अंतर्गत रस्ते बांधकाम | खरीप हंगामामध्ये पावसामुळे प्रक्षेत्रा| २,३९,६१,५९७ 
डांबरीकरणासह. अंतर्गत रस्ते sears खराब होतात व 
वाहतुकीस गैर सोईचे होतात. करीता 
डांबरीकरण आवऱ्यक आहे. 
४. । प्रक्षेत्रार खळे, औजारे व | हंगामातील पिक एकत्रित करुन मळणी | ५५,४३,१२७ 
यंत्रसामुग्री भंडार, प्रक्षेत्र करण्याकरेता खळे आवश्यक आहे. 
कार्यालय बांधकाम करणे. कार्यालयीन सामुग्री ठेवण्याकरिता भंडार 
तसेच कर्मचा-यांकरीता प्रक्षेत्र कार्यालयाची 
आव्यकता आहे. 
५. । गुरे व शेळयांकरीता गोठयांचे | गोठा योग्य स्थितीत नसल्यामुळे| ४०,९५,००० 
बांधकाम करणे. जनावारांची गैरसोय होते. 
६. । प्रक्षेत्रावार कार्यालयीन इमारत | कर्मचारी व अधिका-यांना कार्यालयीन HF | ९२,३८,५५७ 
बांधकाम करणे. करण्याकरीता कार्यालयीन इमारत 
आव्यक आहे. 
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शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.१०१/(८-ओ)/७अ, 


अ.क्र प्रस्तावित साधन सुविधांची स्पष्टीकरण रक्‍कम 
आवश्‍यकता रुपयांमध्ये 
७. | धान्य साठवणूक आणि खते । खरीप हंगामात ४६.२६ हेक्‍टर क्षेत्रावर | ५६,७०,००० 
साठविण्याकरीता गोदामाचे । धानपिकांचे विविध विभागाद्वारे संशोधन व 
बांधकाम करणे. बिजोत्पादन घेण्यात येते. उत्पादीत झालेले 
बियाणे साठवणूकी करीता तसेच पिकांना 
लागणारे खतांच्या साठवणूकी करीता 
गोदाम आव्यक आहे. 
८. । प्रक्षेत्रावर प्रयोगशाळेचे बांधकाम | नवीन वाणांची शुद्धता व गुणधर्म तपासणे, | ३,६९,५४,२२५ 
करणे. मृद व जल परिक्षण करण्यासाठी 
आव्यकता आहे. 
९. प्रयोगशाळेसाठी लागणारे उपकरणे व औजारे 
१. प्रयोगशाळेकरीता उपकरणे | नवीन वाणांची शुद्धता व गुणधर्म तपासणे, | ६१,९०,२६७ 
मृद व जल परिक्षण करण्यासाठी 
आव्यकता आहे. 
२. प्रक्षेत्रावरील औजारे आणि यंत्रे | सदर सामुग्री खरेदी केल्यास कार्यालयीन | ४१,५९,९९० 
काम, संशोधन, विस्तार व बिजोत्पादन 
कार्यक्रमाला गती निर्माण होईल. 
३. विस्तार कार्यासाठी लागणारी । शोतक-यांच्या सोयीकरीता व संशोधन | ४५,७०,००० 
सामुग्री. शेतक-यांपर्यंत सहजरित्या पोहचविणे 
शक्‍य होईल. 
i: प्रक्षेत्रांचे तांत्रिकीकरण सदर सामुग्री खरेदी केल्यास कार्यालयीन | २,००,००,००० 


काम, संशोधन व बिजोत्पादन कार्यक्रमाला 
गती निर्माण होईल. 


एकूण रक्‍कम 
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(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
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